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Poz. 30—31 


TREŚĆ: 


Okólniki Ministra: 


Poz. 30 — nr 3 z 1.IIL.65 r. w sprawie stosowania i adap- 
tacji projektów typowych elementów i kon- 
strukcji kablobetonowych w budownictwie po- 
wszechnym 


OKÓLNIK nr 3 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 1 marca 1965 r. 


w sprawie stosowania i adaptacji projektów typowych 
elementów i konstrukcji kablobetonowych w budownictwie 
powszechnym 


(znak: PT/65) 


W związku z wynikami weryfikacji projektów typowych 
elementów i konstrukcji kablobetonowych, przeprowadzo- 
nej zgodnie z zarządzeniem nr 152 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 lipca 
1964 r. w sprawie prawidłowości rozwiązań projektowych 
prefabrykowanych konstrukcji kablobetonowych oraz ich 
wykonania i montażu w budownictwie powszechnym ustala 
Się na okres przejściowy do czasu nowelizacji norm i pro- 
jektów typowych, co następuje: 

l. W opracowaniach projektowych budynków lub bu- 
dowli, w których mają być zastosowane typowe elementy 
i konstrukcje kablobetonowe, należy przeprowadzić ich 
adaptację do określonych projektem warunków w oparciu 
© pełną dokumentację projektu typowego, a nie tylko na 
podstawie karty katalogowej. 

2. Typowe konstrukcje kablobetonowe podlegające adap- 
tacji należy dostosować do konkretnych warunków pracy 
w projektowanym budynku lub budowli, w szczególności do: 
— rzeczywistych, zasadniczych i dodatkowych obciążeń 

przewidzianych przy realizacji i eksploatacji danego 

obiektu, 

— rzeczywistych warunków środowiska, pod względem 
zabezpieczeń przed korozją i ewentualną agresją che- 
miczną (projekty typowych dźwigarów są opracowane 
dla przypadków o przeciętnych warunkach środowiska), 

— warunków konstrukcyjnych podparcia i zamocowania, 
wymaganych obliczeniami statycznymi, 

— warunków konstrukcyjnych połączenia dźwigarów z inny- 
mi elementami, jak z płytami przekrycia, świetlikami, 
gzymsami itp. przez opracowanie odpowiedniej kon- 
strukcji węzłów, 

— warunków zabezpieczenia bloków kotwiących, 

— warunków montażu, przez opracowanie opisu technicz- 
nego jego*wykonania. 


Poz. 31 — nr 7 z 6.IV.65 r. w sprawie stosowania kodeksu 
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego 


Komunikaty 
Sprostowanie 


3. Dla przypadków, w których warunki środowiska 
i obciążeń odbiegają od przeciętnych, jak: 

— wilgotność powietrza większa niż 600/0, 

— występowanie wpływów atmosferycznych i chemicznych, 

— działania dynamiczne mogące doprowadzić do zmęcze- 
nia materiałów, 

— warunki obciążeń wymagające dwu- i więcej etapowego 
sprężenia konstrukcji, 

należy dla zastósowanych w projekcie budynku lub budowli 

dźwigarów kablobetonowych wykonać uzupełniające obli- 

czenia statyczne, rysunki i detale konstrukcyjne oraz ewen- 
tualnie niezbędne zabezpieczenia antykorozyjne. 

W przypadku projektowania konstrukcji dla środowiska 
o silnej agresji chemicznej należy rozważyć celowość sto- 
sowania konstrukcji kablobetonowych. 

4. Do czasu znowelizowania normy PN-57/B-03320 „Kon- 
strukcje z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne i pro- 
jektowanie” (ustanowionej jako norma zalecana) w oblicze- 
niach statycznych należy przyjmować: 

1) współczynniki pewności przed zjawieniem się rys: 

a) w przekrojach osiowo rozciąganych i zginanych, 
w konstrukcjach nie narażonych na wpływy atmosfe- 
ryczne i chemiczne, nie mniejsze niż — 1,15, 

b) w przekrojach osiowo rozciąganych i zginanych, 
w konstnukcjach narażonych na wpływy atmosferycz- 
ne lub znajdujących się w środowisku o podwyższonej 
wilgotności (ponad 60% wilgotności względnej), nie 
mniejsze niż — 1,15, 

. c) w przekrojach osiowo rozciąganych i zginanych, 
w konstrukcjach narażonych na wpływy agresji che- 
micznej, każdorazowo według indywidualnych wy- 
magań, przy czym dla konstrukcji wymagających 
szczególnej szczelności, nie mniejsze niż — 1,35; 

) wytrzymałość na rozciąganie zaprawy cementowej 

w styku Rr = 0, w konstrukcjach składanych; 

3) wielkość siły sprężającej po stratach, na podstawie 
szczegółowej analizy występujących strat sprężenia; 
obliczeniowo powinny być uwzględnione nie tylko straty 
reologiczne, lecz także straty doraźne naprężeń spręża- 
jących w stali spowodowane tarciem stali w kanałach 
kablowych, przy czym współczynnik tarcia między ka- 
blami a osłoną kanałową na 1 m długości należy przyj- 
mować co najmniej 4 = 0,005; 

4) współczynniki pewności na zniszczenie zgodnie z pkt 3.4. 
normy PN-57/B-03320. 
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5. Dźwigary KBO i KBOS o rozpiętościach 15, 18, 21 
i 24 m, zamieszczone w Katalogu Budownictwa, należy, sto- 
sować pod warunkiem uwzględnienia postanowień pkt 2, 
3 i 4 niniejszego okólnika. 

6. Zostały unieważnione klauzule zatwierdzające oraz 
wycofane karty z Katalogu Budownictwa dla następujących 
projektów typowych elementów i konstrukcji kablobeto- 
ńowych: 


1) dźwigary KBS o rozpiętościach 30, 36 i 42 m [Katalog 
Budownictwa KB1-31.4.6.(14), KB3-1,4.6.(9), KB1-31.4.6.(16), 
KB3-1.4.6.(10), KB1-31.4.6.(15) i KB3-1.46.(11)]; 


2) płyty łupinowe kablobetonowe Pł 9,0 [Katalog Budow- 
nictwa KB3-1.4.10.(2)]; 


3) belki podsuwnicowe KBP 60 o rozpiętości 6,0m [nr proj. 
BSiPTBP-14084(1)]; 

4) belki podsuwnicowe 6,0, 9,0 i 12,0 m —-KBP-80, KBP-100 
i KBP-120 (nr proj. BSiPTBP-13079); 

5) typowe segmenty budynku przemysłowego o podciągach 
sprężonych [Katalog Budownictwa KB4-4.1.3.(10)]. 


7. W przypadkach zastosowania w opracowanych już 
projektach budynków lub innych budowli elementów wy- 
mienionych w pkt 6 należy w odniesieniu do: 

1) dźwigarów KBS o rozpiętości 30, 36 i 42 m 
a) wykonać dla nich obliczenia statyczne i rysunki kon- 

strukcyjne, tak jak dla konstrukcji indywidualnie za- 
projektowanych, 

b) przeprojektować pas dolny dźwigara o przekroju ko- 
rytkowym na przekrój pełny z zastosowaniem iniekcji 
kanałów kablowych i uzgodnienia tej zmiany z Że- 
społem Konsultacyjnym wymienionym w pkt 9; 

2) belek podsuwnicowych > 
a) o rozpiętości 6,0 m — wymienić je na odpowiednie 

prefabrykowane belki żelbetowe, 

b) o rozpiętości 9,0 i 12,0 m-— wymienić je na odpo- 
wiednie belki według znowelizowanego w 1964 r. 
projektu nr 14084, opracowanego przez Biuro Studiów 
i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. 

8. W przypadku niemożności dokonania wymiany elemen- 
tów, o których mowa w pkt 6 (np. gdy elementy zostały 
dostarczone na budoiwę), należy możliwość ich zastosowania 
sprawdzić analitycznie zgodnie z pkt 2, 3 i 4 oraz uzgodnić 
z Zespołem Konsultacyjnym przy Biurze Studiów i Projek- 
tów Typowych Budownictwa Przemysłowego. 

9. Dyrektor Zjednoczenia Biur Projektów Budownictwa 
spowoduje powołanie w terminie do dnia 10 marca 1965 r. 
Zespołu Konsultacyjnego przy Biurze Studiów i Projektów 
Typowych Budownictwa Przemysłowego. W skład Zespołu 
Konsultacyjnego powinni wejść odpowiedni specjaliści 
imiennie uzgodnieni z dyrektorem Zjednoczenia, w tym 
również przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej 
i Zjednoczenia Przemysłu Betonów. 

Do zadań tego Zespołu należy: 

— uzgadnianie rozwiązań adaptacyjnych do projektów ty- 
powych elementów i konstrukcji kablobetonowych, prze- 
znaczonych do pracy w środowiskach narażonych na 
wpływy atmosferyczne, chemiczne i tym podobne odbie- 
gające od założonych w projektach typowych, 

— uzgadnianie i opiniowanie indywidualnych opracowań 
i projektów elementów i konstrukcji kablobetonowych. 
10. Przypomina się o obowiązku — zgodnie z zarządze- 

niem nr 207 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia- 

łów Budowlanych z dnia 16 października 1961 r. w spra- 
wie organizacji kontroli jakości produkcji w przedsiębior- 
stwach przemysłu materiałów budowlanych (Dz. Urz. 

MBiPMB nr 18, poz. 86) — atestowania elementów i kon- 

strukcji kablobetonowych przez właściwe przedsiębiorstwa. 


. normatywnych 
| przez nich departamenty oraz podejmowane przez nich sa- 


| przedsiębiorstw i 
| i architektury prezydiów rad narodowych obowiązani są 
| dopilnować, aby wydawane przez nich akty i decyzje, 


Przy odbiorze gotowych elementów lub konstrukcji kablo- 
betonowych należy wymagać w atestach podawania da- 


nych dotyczących charakterystyki i jakości kabli oraz iniek- 


cji kanałów kablowych. 
MINISTER 


w z. St. Pietrusiewicz 
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OKÓLNIK nr 7 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 6 kwietnia 1965 r. 


w sprawie stosowania kodeksu cywilnego i kodeksu postę- 
powania cywilnego 


(znak: PR/0515/27/65) 


Z dniem 1 stycznia 1965 r. weszły w życie przepisy kodeksu 
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Z tym 
dniem wszelkie akty normatywne, dotyczące stosunków 
cywilno-prawnych między jednostkami gospodarki uspo- 
łecznionej, wydawane w resorcie Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowłanych, powinny być zgodnć 
z przepisami kodeksu cywilnego. 

W tym celu ustala się, co następuje: 

1. Dyrektorzy departamentów  inicjujących projekty 

wszelkich aktów normatywnych, dotyczących stosunków cy- 
wilno-prawnych między jednostkami gospodarki uspołecz- 
nionej, powinni dopilnować, aby projekty tych aktów były 
zgodne z przepisami kodeksu cyiwilnego. 
_* Biuro Prawne kontrolując projekty aktów normatyw- 
nych, w myśl zarządzenia nr 6 Ministra Budownictwa z dnia 
11 stycznia 1957 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, 
wydawania, rejestracji i rozpowszechniania aktów praw- 
nych w Ministerstwie Budownictwa (Dz. Urz. MB nr 1, 
poz. 3), zwróci szczególną uwagę na zgodność projektów 
z kodeksem cywilnym. 

3. W wyjątkowych przypadkach rzeczywistej koniecz- 
ności odstąpienia w projekcie aktu normatywnego od prze- 
pisów kodeksu cywilnego, uzasadnionej szczególnymi po- 
trzebami obrotu między jednostkami gospodarki uspołecz- 
niomej, departament inicjujący powinien wskazać postano- 
wienie odbiegające od przepisów kodeksu cywilnego oraz 
dać szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
takiego wyjątku. 

4. Biuro Prawne, po uzyskaniu zgody Podsekretarza 
Stanu nadzorującego inicjujący departament, opracuje wnio- 
sek Ministra do Rady Ministrów w celu uzyskania decyzji 
upoważniającej do odstąpienia od zasad kodeksu cywilnego. 

5. Zgodne z zasadami kodeksu cywilnego powinny być 
również decyzje i umowy dotyczące stosunków cywilno- 
-prawnych zarówno między jednostkami gospodarki uspo- 
łecznionej, jak między nimi a jednostkami gospodarki 
nieuspołecznionej oraz normy i cenniki. 

6. Podsekretarze Stanu dopilnują, aby projekty aktów 
i umów opracowane przez nadzorowane 


mych decyzje — dotyczące stosunków cywilno-prawnych, 
były sprawdzane przez Biuro Prawne w zakresie zgodności 
z kodeksem cywilnym. 

7. Dyrektorzy (kierownicy)  zjednoczeń, 
wydziałów budownictwa, 


instytutów, 
urbanistyki 


zawierane umowy i ustalane normy, dotyczące stosunków 
cywilno-prawnych, były zgodne z kodeksem cywilnym 


pp wiz az"""r,> 
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i w tym celu były opiniowane przez radcę prawnego (ko- 
mórkę prawną) jednostki inicjującej. 

8. Pozwy, rewizje, zażalenia i wszelkie pisma proceso- 
we (wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą) 
w postępowaniu sądowym zabezpieczającym i egzekucyj- 
nym powinny być opracowywane i składane z zachowa- 
niem przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

9. Dyrektorzy (kierownicy), o których mowa w ust. 6, 
spowodują zorganizowanie, przy 'udziale radców praw- 
nych (komórki prawnej), przeszkolenie pracowników 
działów: umów, zaopatrzenia, obrotu, kadr i finansowych 
(prowadzących egzekucję), mające na celu zaznajomienie 
tych pracowników z przepisami kodeksu cywilnego i ko- 
deksu postępowania cywilnego. 

10. Prace nad dostosowaniem do kodeksu cywilnego 
obowiązujących aktów normatywnych zostaną podjęte 
w najbliższym czasie przy udziale wszystkich departa- 
mentów. 

MINISTER 
M. Olewiński 


KOMUNIKAT I 
W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


w nr 13 z 6.IV.65 r., poz. 91 ustawę z 30.III.65 r. o bez- 
pieczeństwie i higienie pracy 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


w nr 15 z 19.III.65 r., poz. 56 zarządzenie Ministra Ko- 
munikacji z 3.I11.65 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu 
na określonych drogach publicznych niektórych ciężkich 
pojazdów 

w nr 16 z 25.II1.65 r., poz. 60 uchwałę Rady Ministrów 
nr 35 z 9.1165 r. w sprawie wysokości składek od pań- 
stwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkow- 
stwa w stowarzyszeniach 

poz. 61 zarządzenie Ministra Finansów z 12.1II.65 r. w 
sprawie obliczania, odprowadzania i rozliczania amortyzacji 
oraz odprowadzania dochodów ze sprzedaży lub likwi- 
dacji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych 

poz. 64 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 27.11.65 r. w sprawie ustalenia 
kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na 
wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standar- 
towym wyposażeniu za rok 1964 

poz. 65 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 27.11.65 r. w sprawie ustalenia 
ceny 1 m* powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
dla celów przeliczeń wkładów  oszczędnościowych na 
rok 1964 

w nr 18 z 1.IV.65 r., poz. 78 zarządzenie Przewodniczą- 
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
z 26.II1.65 r. w sprawie prac związanych z bilansowaniem 
robót budowlano-montażowych na rok 1966 

poz. 79 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 26.II1.65 r. w sprawie trybu 
i terminów rejestracji i opracowania wstępnych bilansów 
robót budowlanych i montażowych na 1966 r. 


W Dzienniku Budownictwa ogłoszono: 


w nr 5 z 12.11.65 r., poz. 18 zarządzenie nr 256 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z 23.XI1.65 r. w sprawie ustanowienia normatywu tech- 
nicznego projektowania hoteli pracowniczych stałych 
i przenośnych 
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w nr 6 z 20.III.65 r., poz. 19 zarządzenie nr 104 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z 27.11.65 r. w sprawie nagród w 1965 r. za wybitne osią- 
gnięcia twórcze w projektowaniu dla potrzeb budownictwa 
i zagospodarowania przestrzennego 

poz. 20 okólnik mr KBU-2/65 Ministerstwa Komunikacji 
z 83.11.65 r. w sprawie zmiany branżowego cennika prae 
projektowych budownictwa drogowego — część III -— 
mosty drogowe 


KOMUNIKAT II 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
następujące akty normatywne: 


Zarządzenia Ministra: 


1.nr 107 z 24.11.65 r. znak: OR2-032/7/65 w sprawie utwo- 
rzenia Departamentu Obrotu Towarowego i zmian 
w organizacji zarządzania w zakresie obrotu towaro- 
wego, 4 

2.nr 108 z 24.I1.65 r. znak: OR4-003/P/65 w sprawie zmia- 
ny przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Centrala Materiałów Budowlanych — Za- 
rząd Przedsiębiorstw, 

3.nr 109 z 27.11.65 r. znak: OR4-003/P2/65 w sprawie 
zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa pań- 
stwowego pod nazwą Zakłady Przemysłu Wapiennicze- 
go Bukowa w Budowie, 

4 nr 110 z 27.11.65 r. znak: OR4-003/P2/65 w sprawie 
przekazania Zakładu Produkcyjnego w Bukowej, 


5.nr 111 z L1IIL65 r. znak: OR4-003/P1/65 w sprawie 
zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą Cementownia Rudniki w Bu- 
dowie, 

6. nr 112 z 5.III.65 r. znak: ZP/3/65 w sprawie wynagra- 
dzania pracowników zatnudnionych w Stowarzyszeniu 
Architektów Polskich i Towarzystwie Urbanistów Pol- 
skich, 

7.nr 115 z 10.II1.65 r. znak: GM1-523/65 zmieniające za- 
rządzenie w sprawie zabezpieczenia tajemnicy pań- 
stwowej i służbowej, - 

8.nr 116 z 10.III.65 r. znak: OR4-003/P/65 w sprawie 
zmiany podporządkowania i zasad działania przedsię- 
biorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo 
Produkcji Artykułów dla Budownictwa, 

9.nr 117 z 10.III.65 r. znak: OR4-003/P/65 w sprawie 
zmiany podporządkowania przedsiębiorstwa państwowe- 
go pod nazwą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budow- 
nictwa w Wytwory Hutnicze i Metalowe „Metalbud”, 

10.nr 118 z 11.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Krakowska Fabryka Okuć Budowlanych, 


ll.nr 119 z 1L.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Częstochowska Fabryka Okuć Budowlanych, 

12.nr 120 z 11.II1L.65 r. znak: OR4-033/P10/65 ‘w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Poznańskie Zakłady Okuć i Instalacji Bu- 
dowlanych, 

13.nr 121 z 11.III.65 r. znak: OR4-003/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Piotrkowska Fabryka Okuć Budowlanych 
im. Ludwiką Waryńskiego, 

14.nr 122 -z 11.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Bystrzycka Fabryka Okuć Budowlanych, 
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15.nr 128 z 11.II.65 r. znak: OR4-003/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Chorzowska Fabryka Okuć Budowlanych, 

16.nr 124 z 11.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Częstochowska Odlewnia Żeliwa „Wulkan”, 

17.nr 125 z 11.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Leszczyńska Fabryka Okuć Budowlanych, 

18.nr 126 z 11.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Charsznicka Odlewnia Żeliwa, 

19.nr 127 z 1L1.III.65 r. znak: OR4-033/P10/65 w sprawie 
zmiany zasad działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Częstochowskie Zakłady Okuć i Instalacji 
Budowlanych, 

20.nr 129 z 17.III.65 r. znak: OR4-033/P12-2/65 w sprawie 
zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod naz- 
wą Zakłady Stolarki Budowlanej w Gorzowie Wielko- 
polskim, 

21.nr 130 z 16.II1.65 r. znak: OR3-033/B28/65 w sprawie 
zmiany nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą Biuro Projektów Inżynieryj- 
no-Komunikacyjnych „Metroprojekt”, 

22.nr 131 z 16.III.65 r. znak: OR4-033/P3/65 w sprawie 
przekazania Żwirowni Barkoczyn, 

23.nr 132 z 18.III.65 r. znak: OR2-032-2/65 zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organiza- 
cyjnego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych, 

24.nr 134 z 25.II1.65 r. znak: OR3-033/B3/65 w sprawie 
zmiany nazwy, zakresu działania oraz podporządkowa- 
nia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Miasto- 
projekt-Gdańsk, Przedsiębiorstwo Projektowania Bu- 
downictwa Miejskiego, 

25.nr 135 z 23.III. 65 r. znak: BW/W1/1129/65 w sprawie 
wojewódzkich zestawów projektów budownictwa mie- 
szkaniowego, 

26.nr 137 z 27.III.65 r. znak: OR3-033/B29/65 w sprawie 
zmiany nazwy przedsiębiorstwa państwowego pod naz- 
wą Miastoprojekt-Stolica-Południe, Przedsiębiorstwo Pro- 
jektowania Budownictwa Miejskiego, 

27.nr 138 z 29.III.65 r. znak: OR4-003/P9/65 w sprawie 
zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa pań- 
stwowego pod nazwą Huta Szkła Okiennego Sando- 
mierz w Budowie, = 

28.nr 139 z 30.III.65 r. znak: OR3-033/65 w sprawie za- 
pewnienia wykonania zadań budowlano-montażowych 
w 1965 r. w regionie krakowskim oraz przygotowania 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


Nr £ 


mocy produkcyjnej dla potrzeb 
1956—1970 w tym regionie, 


planu pięcioletniego 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Mate- 

riałów Budowlanych, Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu 

Spożywczego i Skupu 

29.z 30.1.65 r. w sprawie dokończenia budowy Cukrowni 
„Werbkowice” w Werbkowicach, usunięcia usterek w 
aparaturze i urządzeniach oraz osiągnięcia wymaga- 
nych założeniami efektów w kampanii 1965—66 r. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego 


30.z 20.III.65 r. w sprawie powołania Komisji do spraw 


opracowania programu wyposażenia budownictwa 
i przemysłu materiałów budowlanych w nowoczesne 
maszyny, 


Okólniki Ministra: 


31.nr 4 z 16.III.65 r. znak: GM1-290/65 w sprawie udziału 
w centralnej akademii obchodów „Dnia Budowlanych”, 

32.nr 5 z 26.III.65 r. znak: AB-2/420/65 w sprawie usunię- 
cia nieprawidłowości w gospodarce lokalowej, 

33.nr 6 z 30.III.65 r. znak: ME7/ZAG/36/65 w sprawie ra= 
pewnienia budownictwu urządzeń grzewczych dla wy- 
konywania robót budowlano-montażowych oraz remon- 
towych maszyn, urządzeń i środków transportowych 
w okresie obniżonych temperatur, 


Okólnik Ministrów: Gospodarki Komunalnej oraz Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


34.z 20.III.65 r. w sprawie trybu postępowania w przy- 
padku stwierdzienia przekroczenia ponad 110 m? po- 
wierzchni użytkowej w nowo budowanych domach jed- 
norodzinnych lub lokalach w małych domach miesz- 
kalnych, 


Pismo okólne Ministerstwa: 


35.nr 9 z 9.III.65 r. znak: DW/65 w sprawie odbierania 
i dostarczania Pocztom Specjalnym oraz innym adre- 
satom przesyłek stanowiących tajemnicę państwową, 


Pismo okólne Ministrów: Handlu Wewnętrznego, Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu 
Spożywczego i Skupu oraz Przewodniczącego Komitetu 
Drobnej Wytwórczości 


36.z 25.III.65 r. w sprawie umów skupu i odsprzedaży 
opakowań szklanych oraz odsprzedaży transporterek. 


Sprostowanie 


W Dzienniku Urzędowym nr 2 z 25 lutego 1965 r., poz. 9 w zarządzeniu nr 253, str. 2 kolumna prawa w $ 7 zarządzenia 
mylnie podana została data wejścia w życie. Zamiast — „Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1965 r.” powinno 


być: „Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1964 r.”. 
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